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ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು: 


1ಶಿೀ ಘೋಟಬ್ಬೆಂಕರ ಶ್ರೀಕಾ೦ಂತ ಲಪ್ವ್ವಣ: ಹ 
(ಸ್ಥಆೀಯ ಸಂಸ್ಥೆರಆ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರ 


ಉತ್ತಂನಬೇಕಾದ ವಿವಂಕ 


09.೦7.2೦18 


ಪತ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


"| ಹಾರವಾರ . 


ಹೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದಲಿಂಿದ 
ಕಾಮದಾರಿ | ಮಾಡಿರುವ 
| ಡುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು": ಹಾಗೂ ಇದರ 


: ಜಲ್ಲೆಯ NE 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡಿಪೆ 'ಹೊಪೂರ ದ್ರಾಮದಲ್ಲ | 
“ಅಂದಾಜು 3 ಜೊಟ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಪಧಾನ 
ಮಂತ್ರಿ ದ್ರಾಮ ಪಡಕ್‌ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಡಿಕೆ ಹೊಪೂರ ದ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ 


ಕಲ್ಪಸುವ.  ಯೋಜನೆದೆೌ ಅನುದಾನ 
| ಮಂಜೂರು '.ಮಾಡಿ.. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಕಾಮದಾರಲಿ ಕೆಲವೇ | 


ಧಿವರಚಲ್ಲಯೇ ಪಡ್ತು ಹೋಗಿ ಪೂರ್ತಿ 
ರಪ್ತೆ ಪ್ರರಟಲ್ಲ” ಹೊಂಡ ° ಇದ್ದು 
ಮೆಗಾಲದಲ್ಲ ಓಡಾಡಲು 
ಪಾಧ್ಯ ವಾಲಿದೆ . ದ್ರಾಮಪ್ನ: ಸವಿದೆ ತುಂಬಾ 


| ಉಪ್ಪುವಾರಿ. ವಹಿಪಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ |: 


ಮೇಲೆ ನಾರ್ವಜನಿಕರು ಶಿಪ್ರವ. ಶ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು" ee 'ಆದ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು 


| ಪರ್ಕಾರದ : ರಮನಕ್ಷೆ ಬಂದಿದೆಯೇ 


(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


'| 308.6೦. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದ್ರಾಮ: ನಮ: ರಸ್ತೆ| 
"| ಯೋಜನೆ ಹಂತ-೩4 ‘ರ (ಪ್ಯಾಪೋಜ್‌ ಪಂಖ್ಯೆ: ತಎಸ್‌. 


| 'ಕಾಮರಾಲಿಯನ್ನು ಐನಾಂಕ: 


ರಚನೆ 'ಮಾಡಿ. ಜ-2 


ಬಂದಿದೆ. 4 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಹಆಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸ 
ಅಡಿಕೆಹೊಸುರ.. ವಿಂದ "'ಹಟ್ಣದೆರಾ, ಕೂಡು ರಸ 


ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು" ಪ್ರಧಾನ "ಮಂತ್ರಿ ಗಾಮ ಪಕ್‌. 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ನೈನೊಂಡಿಕುವುವಿಲ್ಲ - 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನ ಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಹಆಯಾಳ ಔೌಲ್ಲೂಕಿನ 
'ಅಡಿಕೆಹೊಸೂರ ಭಂ ತಟ್ಣದೇರಾ. ಹೂಡು ರಸ್ತೆ ©. 20| 
ಜಿ.ಮಿಂ). ಮತ್ತು ಅದಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ದೌಆವಾಡ 
ಹೂಡು ರಪ್ತೆ (20 ಆಮಿಂ) ಪೇರಿ ಬಟ್ಟು 3.4೦ ಕಿ.ಮಿ 
ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮದಾಲಿಯನ್ನು' ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ಡ' ರೂ. 


27-36) ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡರುತ್ತದೆ. - 


. ಪದಲ ರಕ್ಷೆ ಕಾಮದಾಲಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಂ. ಎಸ್‌.ಆರ್‌. | 
ಬಂಡಿವಾಡ, ದುತ್ತಿಗೆದಾರರವಲಿಣೆ ರೂ. 27776. 
ಲಕ್ಷಗಳದೆ ಬೆಂಡರ್‌ ಮೂಲಕ ವಹಿನಿಕೊಡಲಾಣಿದ್ದು. 
ದುತ್ತಿದೆ ಕರಾಲಿವನ್ನಯ ) ರುಕ್ಲಿಗೆದಾರರು | 
17 10-2007 ರಂದು 
ರೊಳದೆ y 


ಪ್ರಾರಂಭಪಿ. ದಿನಾಂಕ: ` 16-೦೨-2೦18 


ಪೂರ್ಣದೊಆಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಡಿಕೆಹೊಪೂರ ಏಂದ ತೆಟ್ಟಿೇರಾ ಹೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು 'ಅದಕ್ಟೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ದೌಆವಾಡ ಕೂಡು 


- [ರಸ್ತೆ '`ಹಾಮಗಾಲಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ್ದು, ಅಡಿಕೆಹೊಪೂರು 
) ಏಂದ ತಟ್ಟಿಗೇರೆ ಹೂಡು ರಸ್ತೆಯ ; ಸರಪಆ ೦.೦೦ ಲಿಂದ [| 


017 &ಮೀ ವರೆದೆ' 'ದ್ರಾಮ ಪೆರಿಮಿತಿಯಲ್ಲದ್ದು, 
ಕಾಂಪ್ರಿಿಟಕರಣ ಮಾಡಲು ಅಮವು ಮಾಡಲಾಣರುತ್ತದೆ. 
'ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ ಪ್ರಾರ೦ಭಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


_ ಸರಪಆ ೦.7 ಅಲಂದ 120 -&ಮಿಂ ವರೆಗೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜವಿದ್ದು, ಈದ ರಸ್ತೆ 
ಖಡೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ತರುತ್ತದೆ. 


ಪರಪಆ 120 ರಿಂದ 226" ೬ಮಂ 


ನಧಿ 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ .ಕಾಮಣಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣದಗೊಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಕೆ ಹೊಪೂರ ದೌಆವಾಡ ರಸ ಸ್ರೆಯ 


| ಪರಪಆ ೦.೦೦. ವಂದ ೦೨೮: 'ಕ್ಞಾಮ್ಮಿಘವರೆಗೆ “ರಸ್ತೆ: | 


ರಚನೆ ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ೦.೨5 ರಿಂದ 120 
ಕಿ.ಮಿ ವರೆಣೆ ದ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಕ್ಷಿ ಪಿಮೆಂಬ್‌: ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 


-ಈ ರಸ್ತೆಯ 'ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರ 
ಅನಿಲೀಕ್ಷಿತ :  ಮಳೆಯುಂದಾಗಿ- 'ರಸ್ತೆಯ ರಚನೆ 


ಕೈಗೊಂಡಿರುವ : ಭಾರದಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯು ಕೆಸರಿನಿಂದ |" 


ಈೂಡಿದ್ದು, ಪಂಚಾರಕ್ಷೆ' ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. 
ದುತ್ತಿದೆದಾರರು. -ಪರಿಚಾರ "ಪುಗಮದೊಳಸಲು: 
ಖಡೀಶರಣ ತಾಮಗಾಲಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಣರುತ್ತಾರೆ 


'ಪದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಷೆ 


- ಅಡ್ಲಹಯನಗದಂತೆ . ಪ್ರಮಕೈೆದೊಳ್ಳಲು ರುತ್ತಿಗೆದಾರಲದೆ 


ಸೂಚಪಲಾಗಿದ್ದು. ಕಾಮದಾರಲಿಯನ್ನು ."' ನಿಭಿತ 


| ಅವಧಿಯೊಳದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ. 


ಘಃ ಲೀತಿ ರಪ್ತೆ' ಕಾಮಗಾಲದೆ ಬಂದಿರುವ 
'ಅಮುದಾನ. ದುರ್ಬಳಕೆ “ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ 
ಯಾರು 
ಪರ್ಕಾರ ಹೂಡಲೇ- ವರಣ ಪಡೆದು 
"| ಕಳಪೆ ಕಾಮದಾಲಿ ... ಮಾಡಿದರೂ 
| ಧಮನಿಪದ ಅಧಿಕಾಲಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಪ್ಪಿನ 
ಶ್ರಮ ಸ 


ಜವಬ್ದಾರರು; ಈ 'ಬದ್ದೆ 


ನಮ್ಮ ದ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ 
ಕೈದೊಳ್ಳಲಾದುವ: ರಸ್ತೆ: 
ಅಮುಷ್ಠಾನದೊಆಸುವಾದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮೂರು 
ಹಂತರಳಲ್ಲ. ದುಣ 'ನಿಯಂತ್ರೂ ಮಾನಿಟರ್‌ಗಆಂದ 
ಪಲಿವೀಪ್ಲಣಿದೆ- 'ಒಳಪಣಿಲಿ, ಕಾಮದಾಲಿ: ಒಂದು ಹಂತದ 
ದುಣಮಟ್ಟ ಖಾತಲಿಯಾದ" ವಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ 
ಕಾಮಗಾಲ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 


ಯೋಜನೆಯಡಿ 


| ಕಾಮದಾಲಿ ' ಪೂರ್ಣದೊಂಡ ವಂತರ' ಐದು -ವಷಃ; ದಳ 


ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ, ಆರನೇ ವರ್ಷದ. ಮರು 
ಡಾಂಬಲೀಕರಣವನ್ನು "ಮೂಲ "'`- ದುಪ್ತಿದೆದಾರರೇ 
ನಿರ್ವಹಿಪುವುದು, ಕಡ್ಡಾಯವಾದರುತ್ತದೆ. "ಅನುಷ್ಠಾನ | 


| ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲ" ಈಳಸಪೆ ಹಾಮದಾಲಿ 


ತಂಡುಬಂದಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ನುತ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಡಿಶಕೆಹೊಪುರ ಬಂ ತಣ್ಣದೇರಾ' ಈೂಡು' ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ "'ದೌಆವಾಡ ಸಂಪರ್ಕ "ರಸ್ತೆ 'ಕಾಮಗಾಲಿಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ್ದು. ಪ. 'ಕಾಮಗಾಲಿ `'ಅಮುಷ್ಠಾನದಲ್ಲ: 


೨] ಅನುದಾನ. ದುರ್ಬಟಕೆ: ಹಾಗೂ" ಕಳಪೆ:  ಕಾಮಗಾಲಿ 


ಆರಿರುವುಬಿಲ್ಲ. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ್‌ಗರ1/ಪ:ಆರ್‌ಆರ್‌ನಿಗಡ 


( ಷ್ಯರಾಗಾಡ). 


'ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು | 


ದ್ರಾಮಿಂಣಾಭವೃದ್ಧಿ, sh ರಾಜ್‌, ಕಾನೂನು.. 
' ವ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಜ್ಜುಗಕು ಹಾಗೂ ಭಂ 
ಸಹಾರ ಮತ್ತು' ಶಾ; ಸನ ರಚನಾ ; ಸಚಿವರು" 


